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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 273 

18 Μαίου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων - Οδικών Ση¬ 
ράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) της Γενικής 
Γραμματείας ΔημοσίωνΈργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., προκη¬ 
ρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές κατά την ανοικτή δημοπρασία, που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος β 
του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Αναδόχου του 
έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης υδροδότησης οικισμών 
και αποκατάστασης αποκοπτόμενων προσβάσεων της 
παράκαμψης της εθνικής οδού Ε111 και της υφισταμένης 
γέφυρας στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια κατα¬ 
σκευής του έργου ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς 
Πείρο και Παραπείρο» ΚΕ.2500, Προϋπολογισμού μελέ¬ 
της (με Φ.Π.Α.) 6.130.000,00 ευρώ. 

2. Αντικείμενο του έργου είναι: 

• Η ολοκλήρωση της υδροδότησης των οικισμών της 
Ν.Δ. Αχαΐας με τη σύνδεση των αγωγών που κατα¬ 
σκευάζονται από το έργο «Κατασκευή διυλιστηρίου και 
αγωγών υδροδότησης Πάτρας και ΒΙΠΕ Πάτρας από το 
φράγμα Πείρου-Παραπείρου» με τα υφιστάμενα δίκτυα 
υδροδότησης των οικισμών. 

• Η αποκατάσταση της πρόσβασης μέσω της γέφυρας 
στη θέση «Μπούλμπερι», η οποία αποκόπτεται επειδή 
βρίσκεται μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος Αστε¬ 
ριού. 

• Η αποκατάσταση των προσβάσεων οι οποίες αποκό- 
πτονται λόγω της κατασκευής του δρόμου παράκαμψης 
του ταμιευτήρα Αστεριού. 

3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά τα ακόλουθα σχή¬ 
ματα, όπως ειδικότερα αναφέρονται στη διακήρυξη, 
όπου ορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετο¬ 
χής: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην τέταρτη (4η) τάξη 
ή πέμπτη (5η) τάξη για έργα κατηγορίας υδραυλικά και 
στη δεύτερη (2η) τάξη ή τρίτη (3η) τάξη ή τέταρτη (4η) 


τάξη (όταν έχει έδρα το Ν. Αχάίας ή δεύτερη επιλογή 
το Ν. Αχαΐας) για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, 
β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό 
τους όρουςσ του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Τρίτη (3η) τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας υδραυλικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) και για την κατηγορία οδοποιίας 
όπως αναγράφεται στην παράγραφο 21.1 α. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/ 
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2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων - Οδικών Σηράγγων και 
ΥπογείωνΈργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ), οδός Πανόρμου 22 -Αθή¬ 
να (Τ.Κ. 115 23,) 1ος όροφος, Τηλέφ. 210 6412442, ΡΑΧ 210 
6450782 και 210 6412464, την 19-6-2012, ημέρα Τρίτη και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργη¬ 
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την 
ίδια ώρα 10:00 π.μ. 

5. ΡΙ εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανέρχεται 
σε 192.530,00 Ευρώ ήτοι σε ποσοστό 4% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ), παρέχεται δε, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα 
στο Τεύχος Διακήρυξης (Τ.Δ.) του έργου, θα αφορά το 
έργο «Εργασίες ολοκλήρωσης υδροδότησης οικισμών 
και αποκατάστασης αποκοπτόμενων προσβάσεων της 
παράκαμψης της εθνικής οδού Ε111 και της υφισταμένης 
γέφυρας στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια κατα¬ 
σκευής του έργου ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς 
Πείρο και Παραπείρο», και θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι 
18-1-2013. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 
076/3 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ¬ 
μός ενάριθμου έργου: 2005ΣΕ07630000) και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
μέχρι ποσοστού 10% και συγκεκριμένα: α) Μέχρι πέντε 
τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβατικού ποσού, για 
δαπάνες εγκαταστάσεων, μελέτες και έξοδα εκκίνησης 
του έργου β) Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού 
συμβατικού ποσού, για δαπάνες προμήθειας υλικών που 
ενσωματώνονται στο έργο. 

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ. Οι πληρωμές θα 
γίνονται με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, ορί¬ 
ζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμ¬ 
φωνητικού. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη Δημοπράτησης από τα γραφεία της Ε.Υ.ΔΈ./Ο.Σ.ΥΈ, 
οδός Πανόρμου 22,1ος όροφος, Πληροφορίες: Αννα Ζε- 
νάκου - Τηλ.: 210 6412473, με καταβολή ποσού τριάντα 
(30) ευρώ μετρητοίς, μέχρι και την 14-6-2012. 

9. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γρα¬ 
φεία της Ε.Υ.ΔΈ./Ο.Σ.ΥΈ. τηλέφ. 210 6412442 Π. Ξηρο- 
φώτος. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ. 

Αθήνα, 11 Μα'ίου 2012 

Ο Διευθυντής 
Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 


(2) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ 

Αριθμ. 3527Β2/Α680 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πά¬ 
τρας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΥ», με 
το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, προϋπο¬ 
λογισμού 2.286.500,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 
με Αναθεώρηση και Φ.ΠΑ. 2.921.250,00 €. 

Το έργο άφορα στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
λυμάτων Καστελοκάμπου που βρίσκεται στην αρκτι¬ 
κή περιοχή της Πάτρας και σήμερα στερείται δικτύου 
αποχέτευσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή 
του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Κα¬ 
στελοκάμπου ο οποίος μέχρι πρότινος μόνο διοικητική 
διάκριση είχε από τον οικισμό Ρίου, αφού από οικιστική 
άποψη οι δύο οικισμοί αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο 
οικιστικό ιστό. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύ¬ 
ου ανέρχεται σε 4.900 πι αγωγών αποχέτευσης λυμά¬ 
των. Η μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ Πάτρας μέσω 
του αποχετευτικού δικτύου της Πόλης έχει προβλεφτεί 
από την αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης 
Ρίου. Η Τεχνική Μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ 39/13-2-2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ για 
έγκριση τεχνικής μελέτης υποέργου 2 της πράξης «ΟΛΟ¬ 
ΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
με κωδικό ΜΙ3 340139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/6/2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της ΔΕΥΑ Πάτρας. ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48, ΠΑΤΡΑ 
26333 ΤΚ 26333, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΣΠΑ 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΡΑ), το Ταμείο Συνοχής 
και τους Εθνικούς Πόρους (ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012ΣΕ075800019 
της ΣΑΕ 0758). Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται 
να κατασκευασθούν αποχετευτικό δίκτυο βαρύτητας 
συνολικού μήκους 4900. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡ¬ 
ΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, εφόσον 
ανήκουν: αΐ) στην 3η (τρίτη) τάξη για έργα κατηγορίας 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ανεξαρτήτως τόπου έδρας της εργοληπτι¬ 
κής επιχείρησης, α2) στην 4η (τέταρτη) και 5η (πέμπτη) 
τάξη για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» για εργοληπτι- 
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κή επιχείρηση με έδρα εντός νομού Αχαΐας ή δευτέρου 
επιλεγμένου Νομού και α3) στην 4η (τέταρτη) τάξη για 
έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» για εργοληπτική επιχεί¬ 
ρηση με έδρα εκτός Νομού Αχαΐας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (45.730,00 €) ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Στην πε¬ 
ρίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, και πριν 
την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεού- 
ται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Δώδεκα 
(12) μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων υπόδειγμα τύπου Α. Το αποτέλεσμα της δημο¬ 
πρασίας θα εγκριθεί από την ΔΕΥΑ Πάτρας. Οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην ΔΕΥΑ Πάτρας 


(Αρμόδια Αθανασοπούλου Βαρβάρα τηλ. 2610366122) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΔΕΥΑ Πάτρας. Προϊστάμενη Αρχή είναι το ΔΙΟΙ¬ 
ΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ (Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ) που 
έχει έδρα: ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48, ΠΑΤΡΑ 26333, Τηλ. 2610 
366100, ίαχ 2610 325790, οπιαίΙ: εθνναηβϊίδάθναρ.ρΐ' προς 
την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλ¬ 
ληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα 
(τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το 
στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα 
ασκήσουν. Ειδικότερα τυχόν προδικαστική προσφυγή 
του Ν. 3886/2010 κατά το στάδιο της ανάθεσης μπορεί 
να υποβληθεί στην εν λόγω αρχή, ενώ παράλληλα κατά 
την διαδικασία της δημοπρασίας ισχύει η δυνατότητα 
υποβολής ενστάσεων κατά μη εκτελεστών πράξεων 
της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 3669/2008 [ΚΔΕ], 

Εφόσον τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ζη¬ 
τηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους 
εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει 
τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία 
της, μέχρι και την Τετάρτη, 13-6-2012. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 100,00 ευρώ. 
Εναλλακτικά δύνανται να παραλαμβάνουν το τεύχος 
οικονομικής προσφοράς σε έντυπη μορφή και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή με δαπάνη αναπα¬ 
ραγωγής 5,00 ευρώ. Τα τεύχη παραλαμβάνονται από τα 
γραφεία της Υπηρεσίας (Πληροφορίες Αθανασοπούλου 
Βαρβάρα τηλ. 2610366122). 

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά. Προκήρυξη της σύμβασης κατά 
το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 
1564/2005 της Επιτροπής στάλθηκε προς δημοσίευση 
στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της ΕΕ στις 
23-4-2012. 


Πάτρα, 11 Μάΐου 2012 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 


Αριθμ. διακ. 16887/390 

Ο Δήμος Πειραιά διακηρύσσει ότι: 

Στις 21 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 12, 
Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού θα γίνει ανοικτός δημόσιος επαναληπτικός 
μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 
ευρώ για την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, 
πετρέλαιο θέρμανσης), για τη θέρμανση κτιρίων και την 
κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου, προϋπολογισμού 
δαπάνης 140.800 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 3852/2010 και της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοίΈλληνες πολίτες και 
αλλοδαποί που ασκούν εμπορία των υπό προμήθεια 
ειδών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.440 € για την 
αμόλυβδη βενζίνη και 5.600 € για το πετρέλαιο θέρ¬ 
μανσης (5% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας, 
χωρίς το Φ.Π.Α., των ειδών για τα οποία μετέχει ο δια- 
γωνιζόμενος) και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης 
κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον 150 
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικής 
Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 
2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέ¬ 
σιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και από 
την ιστοσελίδα του Δήμου: νννννν.ρίΓαθυε.αον.αιΥΟθίαυΙΙ. 
3δρχ?ί30ίά=678 

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./ 
τ.ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 
700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Πειραιάς, 10 Μαΐου 2012 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
Αριθμ. Διακ. 16/2012 

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη, 
διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
χορηγητών προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιματολογικών 
τεστ α) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 
β) για τον υπάρχοντα εξοπλισμό και γ) στο χέρι, για 
ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότε- 
ρη προσφορά. Ο προϋπολογισμός είναι 850.000,00€ με 
Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 
3-7-2012 και ώρα 14:30 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού είναι 4-7-2012 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί 
περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτουν 
το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ: 

α) όσον αφορά το Παράρτημα Α, με συνοδό εξοπλι¬ 
σμό, για το σύνολο των ζητουμένων εξετάσεων ανά 
μηχάνημα, 

β) όσον αφορά το Παράρτημα Β, για τον υπάρχοντα 
εξοπλισμό, για το σύνολο των ζητουμένων εξετάσεων 
ανά μηχάνημα, 

γ) όσον αφορά το Παράρτημα Γ, χωρίς συνοδό εξοπλι¬ 
σμό (στο χέρι), για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης ανά ζητούμενο είδος. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο¬ 


δότηση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσο¬ 
κομείου. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα 
και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 166/03. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον 
Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙπΙΙρ^/νννννν.ΙρροΙσαΙΙο.ςιι· (στην διαδρομή 
«Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί»). Σε περίπτωση αδυναμίας 
λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, 
εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμ¬ 
βάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από τις 08:30 π.μ. έως 09:30 π.μ. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη, στο τηλ. 2313-312229 αρμόδιος υπάλληλος Μι- 
χαηλίδου Αφροδίτη. 

Θεσσαλονίκη, 10 Μάίου 2012 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Ο Δήμος Χαλκηδόνας προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό, προϋπολογισμού δαπάνης 178.800,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ 23% ή 145.365,85 € (μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ 23%) με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 6 μήνες από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/06/2012 και ώρα 11 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
22/06/2012 και ώρα 11 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στην έδρα του 
Δήμου Χαλκηδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Εθνικής 
Αντίστασης 36 Τ.Κ. 57100. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή 
διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 178.800,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) «εκατόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά και με αντικείμενο την ανάθεση του 
έργου: «Υπηρεσία τηλεματικού πακέτου - ηλεκτρονικού 
παρατηρητηρίου στο πεδίο εφαρμογής του Δέλτα του 
Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα από το Δήμο Χαλκηδόνος» 
στα πλαίσια του έργου «ΙΤ - ΡΒΟΤΕΟΤΕΩ» που έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ IV (Π.Κ.Π ΙΝΤΕΒΒΕΟ IV ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 
και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με 85% και από 
Εθνικούς Πόρους με 15%. 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προ¬ 
σφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 22/06/2012 και ώρα 
11:00μ.μ. στην έδρα του Δήμου Χαλκηδόνος, Κουφάλια 
Τ.Κ. 57100. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του 
Δήμου, αρμόδια Δήμητρα Γκαντσίδου, όπου οι ενδια¬ 
φερόμενοι προσέρχονται στο παραπάνω γραφείο και 
παραλαμβάνουν τη διακήρυξη. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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4. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου 
Χαλκηδόνας Κουφάλια Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57100, την 22 
Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (οικονομικός φορέας), 
Ενώσεις οικονομικών φορέων ή Κοινοπραξίες που λει¬ 
τουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος 
της Ευρωπαϊκής'Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.), · Ενώσεις 
οικονομικών φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την 
Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών 
με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίοι 
υποβάλλουν κοινή Προσφορά. Οι ενώσεις συγκροτού¬ 
νται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους 
(εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα 
κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών 
τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι 
ο Συντονιστής / επικεφαλής της ένωσης. · Σε περίπτω¬ 
ση ενώσεων, ο μέγιστος αριθμός των συνεννοούμενων 
μερών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) επί ποινή 
αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης ένωσης. 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγω¬ 
νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ 
ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ (δηλ. το ύψος της εγγυητικής 
συμμετοχής είναι 8.940,00 €). 

Κουφάλια, 14 Μαΐου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΪΚΟΥΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Αριθμ. 2/51228 

Ο Δήμος Ρόδου, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΕΪ”» 
με προϋπολογισμό 53.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και 
Φ.ΠΑ.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 18.711,30€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 12.000,10€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 10.092,88€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών 


Έργων και Υποδομών που βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών Αγ. Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, μέχρι την 24/5/2012. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 25 ευρώ στο «Ταμείο του Δήμου Ρόδου, στην οδό 
Εθελοντών Δωδεκανησίων 42 (πρώην ΔΕΥΑΡ)». 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241364610 και 2241364609, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2241364695, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Πλιώτας Φιλήμων. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/5/2012, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν 3669/2008. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η 
τάξη, με έδρα ανεξαρτήτως Νομού για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ καθώς και 
οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα 
με τη ισχύουσα νομοθεσία. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

4. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 816,09 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογι¬ 
ακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 
ημερολογιακοί μήνες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

7. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ρόδος, 14 Μάίου 2012 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχν.Έργων και Υποδομών 
©ΕΟΔΟΣΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. διακ. 6120 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλο¬ 
νίκης διενεργεί ανοικτό τακτικό δημόσιο διαγωνισμό, με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υλο¬ 
ποίηση Προγράμματος κατάρτισης, υποστήριξη της λει¬ 
τουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας στο ΕΒΕΟ και 
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής», στο πλαίσιο της 
Πράξης «0ΐΌ55 ΒοιτΙθγ νθΓΐίοαΙ Αχσε οί ΕπίΓορΓοηθυΓδάίρ 
ίπ δυρροΓΐ οί Υουίίι από ΪΑ/οηηθη - ΕΟΝΑΤΙΑ \/ΑΕ» (Διασυ¬ 
νοριακοί Κάθετοι Άξονες Επιχειρηματικότητας για την 
Υποστήριξη Νέων και Γυναικών) που έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ- 
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ΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 - 2013. Το έργο συγχρηματοδοτεί- 
ται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες 
προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997, έχουν αντικείμενο 
συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο και πληρούν 
τους όρους που καθορίζονται στο τεύχος διακήρυξης 
του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 
ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (76.100 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρε¬ 
σης που μπορεί να ανέλθει μέχρι τις είκοσι δύο χιλιάδες 
οκτακόσια ευρώ (22.800€). Ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού είναι η 07.06.2012 και ώρα 13:00. 

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στα 
τρεις χιλιάδες οκτακόσια πέντε ευρώ (3.805,0€). Η διακή¬ 
ρυξη περιλαμβάνει παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών 
με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων από 
τον ανάδοχο και περιγραφή του τρόπου πληρωμής του. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 
μέχρι τις 05.09.2012. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. 

Για την παραλαβή τεύχους διακήρυξης, καθώς και 
για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών καιΈρευνας του 
ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 09.00 -15:00, αρμόδιος Αντώνιος Μπού- 
μπουλας, τηλ. 2310 370180, Ραχ: 2310 370114. 

Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2012 

Ο Α' Αντιπρόεδρος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

Αριθμ. ΤΕ/Σ3/1019 

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕ¬ 
ΚΑΝΗΣΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό 
για την εκποίηση της Φορτηγίδας πλωτού εκσκαφέα 
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ νηολογίου φορτηγίδων Πειραιά 2377, στην 
κατάσταση που ευρίσκεται τώρα στη θέση Λιπάσμα¬ 
τα Δραπετσώνας Αττικής, μετά την ανέλκυση από την 
είσοδο του Νέου Καρνάγιου Ρόδου και αποκατάσταση 
της αξιοπλο'ΐας του, με μέριμνά του, προκειμένου να 
εξοφλήσει τα έξοδα που έγιναν για τον σκοπό αυτό. 

Η πλειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου 
στην Ρόδο (Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου - Τ.Κ 85100 - ΡΟΔΟΥ) 
την Πέμπτη 07-06-2012 και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον της 
επιτροπής διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής όλα τα φυσικά και νομικά πρό¬ 
σωπα ή κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
της διακήρυξης. 


Αναλυτική διακήρυξη μπορούν να προμηθευτούν οι 
ενδιαφερόμενοι από την έδρα της υπηρεσίας του Δη¬ 
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Ταχ. 
Δ/νση: Εμπορικό λιμάνι Ρόδου, 85100 - Ρόδος, μέχρι την 
31 Μαΐου του έτους 2012. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241027131, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2241034949, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Χαμουζάς Παναγιώτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό 5% 
τουλάχιστο επί του προσφερομένου τιμήματος. 

Ρόδος, 10 Μαΐου 2012 
Ο Πρόεδρος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Αριθμ. 41541/1924 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥ- 
ΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4ης 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΈ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ». Το έργο ανήκει 
στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 27.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα, μέχρι τις 
7/6/2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2682362172-62157, ΡΑΧ 
επικοινωνίας: 2682362182. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέ¬ 
βεζας στις 12/06/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα 
που δικαιούνται συμμετοχής. 

Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημο- 
πρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 440,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση 
του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομ. Επιτροπή). 

Πρέβεζα, 11 Μα'ΐου 2012 

Η Διευθύντρια 
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Αριθμ. 5868 

1. Ο Δήμος Ν. Κυνουρίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού 
Δ.Ε. Τυρού» με προϋπολογισμό μελέτης 107.000,00 €. 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ, με προϋπολογισμό 107.000,00€ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α). 

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της διακήρυξης, διατίθενται 
από τον ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 
στη διεύθυνση: ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΤΚ 22300 

Πληροφορίες: Μαντζανά Γεωργία τηλ: 2757022982. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και 15 Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε 10,00 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαρα¬ 
γωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο, από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα «ενοποι¬ 
ημένη διακήρυξη τύπου Β'». 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου 2012 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό κατά¬ 
στημα στο Λεωνίδιο. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Β. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 472/85 για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας όπως ισχύουν σήμερα. 

Β1. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 


εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

II. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

III. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά, 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού χίλια επτακόσια τριάντα και εξήντα 
εννέα (1.730,69) ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό (2%) του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) 
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά- 
τησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19 
Ιανουάριου 2013. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ (Κ.Α. 
30.7333.004) και υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137Α/24-8-93). 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ.2757022982) όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Λεωνίδιο, 8 Μαΐου 2012 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΟΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστε¬ 
ρα από την υπ’ αριθμ. 3/8-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. 
μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ από την 17η Μαίου 2012 στις 8η Ιουνίου 
2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (χωρίς τρο¬ 
ποποίηση των όρων της διακήρυξης.) 


Προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000,00€ με το ΦΠΑ. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Συμφερότερη προσφορά. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 7 Ιουνίου 2012 
και ώρα 14.00 μ.μ. 

Πληροφορίες και τεύχη διακηρύξεων δίνονται καθη¬ 
μερινά στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και 
στο τηλέφωνο 2610-999-419. 

Ο Διοικητής 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 
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